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Sachgebiet 63 


Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 


betr. Leistung von überplanmäßigen Ausgaben bei 

Kap. 14 15 Tit. 554 02 - Beschaffung von Kampffahrzeugen - 

Kap. 1418 Tit. 55401 - Beschaffung von Schiffen - 

und 

Kap. 1415 Tit. 554 04 - Beschaffung von Munition - 


Schreiben des Bundesministers der Finanzen vom 10. Januar 
1974 - II D 1 - We 1509 - 20/73; 


Unter Bezugnahme auf § 37 Abs. 4 BHO teile ich mit, daß ich für 
das Haushaltsjahr 1973 in überplanmäßigen Ausgaben 

a) bei Kap. 14 15 Tit. 554 02 - Beschaffung von Kampffahrzeu- 
gen - bis zur Höhe von 120,4 Mio DM, 

b) bei Kap. 14 18 Tit. 554 01 - Beschaffung von Schiffen - bis zur 
Höhe von 28,7 Mio DM 

gegen Einsparung im Gesamthaushalt 1973 und 

c) bei Kap. 14 15 Tit. 554 04 - Beschaffung von Munition - bis 
zur Höhe von 26,4 Mio DM 


gegen Einsparung bei 
Kap. 14 04 Tit. 811 01 

Kap. 14 21 Tit. 812 04 

Kap. 14 11 Tit. 554 01 
Kap. 14 15 Tit. 554 01 

Kap. 14 17 Tit. 554 01 

Gingewilligt habe. 


Erwerb von Dienstfahrzeugen - 
(3,0 Mio DM), 

Erwerb von Ausstattungen der tech- 
nischen Dienststellen der Bundeswehr 
im Inland - 
(3,0 Mio DM), 

Beschaffung von Bekleidung - 
(10,0 Mio DM), 

Beschaffung von Fahrzeugen für die 
Streitkräfte einschließlich des Zube- 
hörs - 

(5,0 Mio DM), 

Beschaffung von Quartiermeisterma- 
terial - 
(5,4 Mio DM), 
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Der Mehrbedarf ist darauf zurückzuführen, daß 
zu a) 

— wegen Änderung der Vertragsvereinbarungen für das Be- 
schaffungsvorhaben „Spähpanzer 2 (8x8)"' in 1973 nicht wie 
ursprünglich vorgesehen 25,0 Mio DM, sondern 90,0 Mio DM 
an Vorauszahlung fällig geworden sind, 

— durch das Wirksamwerden von Preisgleitklauseln und geän- 
dertem Realisierungsablauf bei den Beschaffungsvorhaben 
„Schützenpanzer Marder" und „6. Los Leopard 1" Mehraus- 
gaben von 55,4 Mio DM entstanden sind, 

zu b) und c) 

— angenommen wurde, Zahlungen gemäß § 13 Abs. 4 der Ver- 
träge über die Beschaffung von „S-Booten Kl. 148" und 
„Flugkörpern MM 38" (für die Ausstattung dieser S-Boote) 
seien erst in 1974 fällig; Mehrbedarf: 21,9 und 26,4 Mio DM, 

zu b) 

— Kostensteigerungen bei den Löhnen und Materialbeschaffun- 
gen Mehrausgaben von 6,8 Mio DM bei den Beschaffungs- 
vorhaben „S-Boote Kl. 143" verursacht haben. 

Die Mehrausgaben sind auf Grund der vom Bundesminister der 
Verteidigung dargelegten Sachlage unvorhergesehen. Sie sind 
im Hinblick auf die rechtlichen Verpflichtungen des Bundes 
auch unabweisbar. 
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